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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1437 

20 Σεπτεμβρίου 2004 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλε - 

ως Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. 1 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλε - 

ως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. 2 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλε - 

ως Σάμου και Ικαρίας. 3 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλε - 

ως Σερρών και Νιγρίτης. 4 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλε - 

ως Σισανίου και Σιατίστης. 5 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλε - 
ως Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροι- 
ζηνίας. 6 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Πράξη 1 (1) 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τας σχετικός διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ146Α). 

β) Τας σχετικός διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

γ) Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, δια την έκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

δ) Την ανάγκην καθιρισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμον 1418/ 
1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 1985 και το Π.Δ. 23/ 
1993 δια την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων 
της Ιεράς Μητροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται 
από τάς Δημοσίας Επενδύσεις καθώς και από τας επεν¬ 
δύσεις του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 


ε)Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004 εγκύκλιο σημείωμα 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί συ- 
στάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις», ορίζει τα ως κάτωθι: 

1. Ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. 

2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιω¬ 
νίας και Φιλαδέλφειας. 

3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοιαν του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλ¬ 
φειας. 

4. Ως επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα επι- 
βλέποντος μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις ετέραπρόσωπα, Ιδιώτας μηχανικούς, οίτινες δύνανται 
ναπροσληφθούνεκτης Ιεράς Μητροπόλεως, δια συμβά- 
σεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς κάλυ- 
ψιν των αναγκών των εργολαβιών αι οποίαι δεν δύνανται 
να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως τεχνικόν συμβούλιον, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό Συμ¬ 
βούλιο της οικίας Νομαρχίας, το οποίο γνωματεύει, ειση- 
γείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και των τυ¬ 
χόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ αυτών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτισθησομένας Συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την 
έννοιαν ισχύος των διατάξεωντου, ως συμβατικών ρητρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν να προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, μεβάσιντην καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
πεται δια του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινόμενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμ¬ 
βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις μελετών των προς εκτέλεσιν έργων, 
πραγματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώ- 
ρησις αυτών υπάτου Προϊσταμένου αυτής. 
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9. Δια την δημοπράτησιντων έργων, αι συνταχθείσαι με- 
λέται, εγκρίνονται υπό της Προϊστάμενης Αρχής, δηλαδή 
το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το οποίον εγκρίνει και 
την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα¬ 
τεί να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικός Μελετάς, 
δύναται να ανατεθή η έκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπει¬ 
ρον επί του προς έκτέλεσιν έργου Μηχανικόν, κατόπιν 
αποφάσεωςτης Προϊσταμένης Αρχής, και μετά εισήγησιν 
του Τεχνικού Συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσ- 
σονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας και εγκρίνονται από την Προϊσταμένην Αρχήν. 

Κατά ταύτα η όργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρό- 
πολιν Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται εκ των 
Μηχανικών: 

α) Γεωργίου Λάζου 
β) Ευαγγέλου Θεοδωροπούλου 
του πρώτου οριζομένου ως Προϊσταμένου της Υπηρε¬ 
σίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ν. Ιωνία, 28 Ιουλίου 2004 

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
ΤΟΝ. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

-♦- 

Πράξη 4 (2) 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τας σχετικός διατάξειςτου Νόμου 590/1977 «Περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ146Α). 

β. Τας σχετικάς διατάξειςτου υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

γ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

δ. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμον 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993, δια την 
αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μη¬ 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημο¬ 
σίας Επενδύσεις καθώς και από τας επενδύσεις του Γ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 

ε. Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004 εγκύκλιον σημείω¬ 
μα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί 
συστάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις», ορίζει τα ως κάτωθι: 

1. Ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. 


2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Νικο- 
πόλεως και Πρεβέζης. 

3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοιαν του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεταιη Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρε¬ 
βέζης. 

4. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα Επι- 
βλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα Επιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις έτερα πρόσωπα, Ιδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνα- 
νται να προσληφθούν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, δια 
συμβάσεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς 
κάλυψιν των αναγκών των εργολαβιών, αι οποίαι δεν δύ- 
νανται να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του Ν. 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικόν 
Συμβούλιον της οικίας Νομαρχίας, το οποίον γνωματεύει, 
εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και 
των τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ 
αυτών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημόσιων Έργων διέπειτας καταρτισθησομένας Συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπάτην 
έννοιαν ισχύος των διατάξεων του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιντην καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντλησιν της προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
πεται δια του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινόμενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του τεχνικού συμ¬ 
βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις μελετώντωνπρος εκτέλεσιν έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται υπό της τεχνικής υπηρεσίας, η δε θεώρησις 
αυτών υπάτου Προϊσταμένου αυτής. 

9. Δια την δημοπράτησιντων έργων, αι συνταχθείσαι με- 
λέται, εγκρίνονται υπό της προϊσταμένης αρχής, δηλαδή 
από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το όποιον εγκρίνει 
και την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η τεχνική υπηρεσία αδυνατεί 
να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικάς Μελέτας, δύ- 
ναται να ανατεθή η έκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπειρον 
επί του προς εκτέλεσιν έργου μηχανικόν, κατόπιν αποφά- 
σεως της προϊσταμένης αρχής, και μετά εισήγησιν του τε¬ 
χνικού συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται 
υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
εγκρίνονται από την προϊσταμένην αρχήν. 

Κατά ταύτα η όργάνωσις τεχνικής υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρό- 
πολιν Νικοπόλεως και Πρεβέζης καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Νι- 
κοπόλεως και Πρεβέζης. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την οποίαν στελεχώνουν οι Μη¬ 
χανικοί: 
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α. Γεώργιος Πούλιος, Αρχιτέκτων. 

β. Κωνσταντίνος Κίτσιος, Πολ. Μηχανικός. 

Ο πρώτος ορίζεται ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, η 
οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πρέβεζα, 20 Ιουλίου 2004 

Ο Μητροπολίτης 
ΐ Ο Νικοπόλεως ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

-♦- 

Πράξη 1 (3) 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου και Ικαρίας. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τας σχετικός διατάξειςτου Νόμου 590/1977 «περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ146Α). 

β. Τας σχετικάς διατάξειςτου υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιεράς Συνόδου «περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

γ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων 

δ. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993 δια την 
αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των Έργων της Ιεράς Μη¬ 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημο¬ 
σίους Επενδύσεις, καθώς και από τας Επενδύσεις του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως και άλλων συναφών 
Επενδύσεων. 

ε. Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004 εγκύκλιο σημείωμα 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος « Περί συ- 
στάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις», αποφασίζει: 

Τη σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπό¬ 
λεως Σάμου και Ικαρίας και ορίζει τα κάτωθι: 

1. Ως Αναθέτουσα Αρχή, κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 

2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 
και Ικαρίας. 

3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοιαν του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεταιη Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 

4. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονταιτα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα Επι- 
βλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα Επιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις έτερα πρόσωπα, ιδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνα- 
νται να προσληφθούν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, δια 
συμβάσεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς 
κάλυψιν των αναγκών των εργολαβιών αι οποίαι δεν δύ- 
νανται να καλυφθούν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαντου Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό Συμ¬ 
βούλιο της οικίας Νομαρχίας, το οποίον γνωματεύει, ει- 
σηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και 


των τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ 
αυτών 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτιθησομένας Συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργωντης Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την 
έννοιαν ισχύος των διατάξεων του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7 Διαφωνίας αίτινες τυχόν να προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιντην καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντλησιν της προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
πεται δια του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινομένου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμ¬ 
βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις μελετών των προς εκτέλεσιν έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις 
αυτών υπάτου Προϊσταμένου αυτής. 

9. Δια την δημοπράτησιντων έργων, αι συνταχθείσαι με- 
λέται, εγκρίνονται υπό της προϊσταμένης αρχής, δηλαδή 
το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το οποίον εγκρίνει και 
την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα¬ 
τεί να συντάξη και να εκπονήσει τας σχετικάς μελέτας, δύ- 
ναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπειρον 
επί του προς εκτέλεσιν έργου μηχανικόν, κατόπιν αποφά- 
σεωςτης προϊσταμένης αρχής, και μετά εισήγησιντου τε¬ 
χνικού συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται 
υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της τεχνικής υπηρεσίας και 
εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής. 

Κατά ταύτα η οργάνωσις τεχνικής υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρό- 
πολιν Σάμου και Ικαρίας καθορίζεται ως κάτωθι: 

α. Η προϊσταμένη αρχή και η αναθέτουσα Αρχή είναι το 
ΜητροπολιτικόνΣυμβούλιοντης Ιεράς Μητροπόλεως Σά¬ 
μου και Ικαρίας. 

β. Η διευθύνουσα υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, Σάμου και Ικαρίας η οποία στε¬ 
λεχώνεται έκτων Μηχανικών: 

α) Εμμανουήλ Μογιού, 

β) Γεωργίας Παπαργυρού 

του πρώτου οριζομένου ως προϊσταμένου της υπηρε¬ 
σίας, η οποία ενεργεί και ως επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σάμος, 21 Ιουνίου 2004 

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
Τ Ο Σάμου και Ικαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ 

-♦- 

Πράξη 326/13 (4) 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σερρών και Νιγρίτης. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τας σχετικάς διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί 
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίαςτης Ελλάδος» (ΦΕΚ 
146Α). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


β. Τας σχετικός διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιερός Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

γ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

δ. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμον 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993, δια την 
αντιμετώπιση/ της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μη- 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημο¬ 
σίους Επενδύσεις καθώς και από τας επενδύσεις του Γ' 
Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 

ε. Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004 εγκύκλιο σημείωμα 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί συ- 
στάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις», ορίζει τα ως κατωτέρω: 

1. Ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης. 

2. Ως προϊσταμένη αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Σερ¬ 
ρών και Νιγρίτης. 

3. Ως διευθύνουσα υπηρεσία, κατά την έννοιαν του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η τεχνική 
υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης. 

4. Ως επιβλέπουσα υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της τε¬ 
χνικής υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα επι- 
βλέποντος μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις έτερα πρόσωπα, ιδιώτας μηχανικούς, οίτινες δύνανται 
ναπροσληφθούνέκτης Ιεράς Μητροπόλεως, δια συμβά- 
σεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς κάλυ- 
ψιν των αναγκών των εργολαβιών, αι οποίαι δεν δύνανται 
να καλυφθώσιν υπό της τεχνικής υπηρεσίας. 

5. Ως τεχνικόν συμβούλιον, κατά την έννοιαν του 
Ν. 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το τεχνικό 
συμβούλιο της οικίας Νομαρχίας, το οποίο γνωματεύει, 
εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και 
των τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ 
αυτών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτισθησομένας Συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την 
έννοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν να προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιν την καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντληση/ της προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
πεται δια του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινόμενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του τεχνικού συμ¬ 
βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις μελετώντων προς εκτέλεσιν έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται υπό της τεχνικής υπηρεσίας, η δε θεώρησις 
αυτών υπάτου Προϊσταμένου αυτής. 

9. Δια την δημοπράτησιντων έργων, αι συνταχθείσαι με- 
λέται, εγκρίνονται υπό της προϊσταμένης αρχής, δηλαδή 
από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το όποιον εγκρίνει 
και την σχετικήν διακήρυξη/. 

10. Εις περίπτωση/, καθ’ ην η τεχνική υπηρεσία αδυνατεί 
να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικός Μελέτας, δύ- 


ναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπειρον 
επί του προς εκτέλεσιν έργου μηχανικόν, κατόπιν αποφά- 
σεως της προϊσταμένης αρχής, και μετά εισήγηση/ του τε¬ 
χνικού συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται 
υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
εγκρίνονται από την Προϊσταμένην Αρχήν. 

Κατά ταύτα η οργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιερόν Μητρό¬ 
πολη/ Σερρών και Νιγρίτης καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σερρών και Νιγρίτης. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται εκ των 
Μηχανικών: 

α. Αντωνίου Παπαθεοδώρου, 

β. ΘωμάΣιβρή 

του πρώτου οριζομένου ς Προϊσταμένου της Υπηρε¬ 
σίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σέρρες, 30 Ιουνίου 2004 

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
ϊ Ο Σερρών και Νιγρίτης ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

-♦- 

Πράξη 520/2004 (5) 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σισανίου και Σιατίστης. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τας σχετικός διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ146Α). 

β. Τας σχετικός διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

γ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

δ. Την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμον 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993, δια την 
αντιμετώπιση/ της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μη¬ 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημο¬ 
σίους Επενδύσεις καθώς και από τας επενδύσεις του Γ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως, ορίζει τα κάτωθι: 

1. Ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. 

2. Ως προϊσταμένη αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Σισα- 
νίου και Σιατίστης. 

3. Ως διευθύνουσα υπηρεσία, κατά την έννοιαν του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η τεχνική 
υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατί¬ 
στης. 

4. Ως επιβλέπουσα υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της τε¬ 
χνικής υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα επι- 
βλέποντος μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


18431 


εις έτερα πρόσωπα, Ιδιώτας μηχανικούς, οίτινεςδύνανται 
ναπροσληφθούνέκτης Ιερός Μητροπόλεως, δια συμβά- 
σεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς κάλυ- 
ψιν των αναγκών των εργολαβιών, αι οποίαι δεν δύνανται 
να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του 
Ν. 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικόν 
Συμβούλιον της οικίας Νομαρχίας, το οποίο γνωματεύει, 
εισηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και 
των τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ 
αυτών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπειτας καταρτισθησομένας Συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργωντης Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την 
έννοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν να προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιντην καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
πεται δια του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινόμενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμ¬ 
βουλίου. 

8. Η σύνταξις μελετώντωνπρος εκτέλεσιν έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις 
αυτών υπάτου Προϊσταμένου αυτής. 

Θ.Διατηνδημοπράτησιντωνέργων, αι συνταχθείσαι με- 
λέται, εγκρίνονται υπάτης Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή 
από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το όποιον εγκρίνει 
και την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα¬ 
τεί να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικός μελέτας, δύ- 
ναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπειρον 
επί του προς εκτέλεσιν έργου μηχανικόν, κατόπιν αποφά- 
σεως της προϊσταμένης αρχής. Αι μελέται, αι οποίαι συ- 
ντάσσονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της τεχνικής 
υπηρεσίας και εγκρίνονται από την προϊσταμένην αρχήν. 

Κατά ταύτα η όργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρό- 
πολιν Σισανίου και Σιατίστης καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Σι- 
σανίου και Σιατίστης. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται εκ των 
Μηχανικών: 

α. Τράχου Αθανασίου 

β. Τσιαούση Παναγιώτου 

του πρώτου οριζομένου ως Προϊσταμένου της Υπηρε¬ 
σίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η παρούσα συντάσσεται, εις αντικατάστασιν της υπ’ 
αριθμ. 519/2004 παράγρ. 1, Πράξεως του Μητροπολιτι- 
κού Συμβουλίου. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σιάτιστα, 16 Ιουνίου 2004 

Ο Μητροπολίτης - Πρόεδρος 
Τ Ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΝΤΩΝΙΟΣ 


Πράξη 17 (6) 

Σύστασις Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος καιΤροιζηνίας. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, 
ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΟΝΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τας σχετικός διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ146Α). 

β. Τας σχετικός διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

γ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, δια την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

δ. Την ανάγκην καθορισμού των οργάνων Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμον 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993, δια την 
αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μη¬ 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημο¬ 
σίους Επενδύσεις καθώς και από τας επενδύσεις του Γ' 
Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. 

ε. Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004 εγκύκλιο σημείωμα 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί συ- 
στάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις», ορίζει τα κάτωθι: 

1. Ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος 
και Τροιζηνίας. 

2. Ως προϊσταμένη αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας. 

3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοιαντου Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών, Αι- 
γίνης, Ερμιονίδος καιΤροιζηνίας. 

4. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα Επι- 
βλέποντος μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα Επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις έτερα πρόσωπα, Ιδιώτας μηχανικούς, οίτινες δύνανται 
ναπροσληφθούν έκτης Ιεράς Μητροπόλεως, δια συμβά- 
σεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς κάλυ- 
ψιντων αναγκών των εργολαβιών, αι οποίαι δεν δύνανται 
να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως τεχνικόν συμβούλιον, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 καιτου Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό Συμ¬ 
βούλιο της οικίας Νομαρχίας, το οποίο γνωματεύει, ειση- 
γείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και των 
τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ αυ¬ 
τών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτισθησομένας Συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργωντης Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την 
έννοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιντην καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
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πεται δια του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινόμενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμ¬ 
βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις μελετώντωνπρος εκτέλεσιν έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις 
αυτών υπάτου Προϊσταμένου αυτής. 

9. Δια την δημοπράτησιντων έργων, αι συνταχθείσαι με- 
λέται, εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή 
από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το όποιον εγκρίνει 
και την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα¬ 
τεί να συντάξη και να εκπονήση τας σχετικός Μελέτας, 
δύναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπει¬ 
ρον επί του προς εκτέλεσιν έργου Μηχανικόν, κατόπιν 
αποφάσεωςτης Προϊσταμένης Αρχής, και μετάεισήγησιν 
του Τεχνικού Συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσ- 
σονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας και εγκρίνονται από την Προϊσταμένην Αρχήν. 

Κατά ταύτα η όργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρό- 
πολιν Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζη- 
νίας καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται έκτων: 

α.Πιπερόγλου Στεφάνου, αρχιτέκτονος μηχανικού, 

β. Κουλικούρδη Γεωργίου, πολιτικού μηχανικού, 

γ. Κοκκόρη Ειρήνης, τεχνολόγου - σχεδιαστρίας 

του πρώτου οριζομένου ως Προϊσταμένου της Υπηρε¬ 
σίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΥΔΡΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΙΓΙΝΗΣ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

• Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας 

Εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έρ¬ 
γων, παρακολουθεί ελέγχει και εγκρίνει μελέτες που εκ¬ 
πονούν ιδιώτες μηχανικοί για τα έργα της Ιεράς Μητρο¬ 
πόλεως, επιβλέπει και ελέγχει κατασκευές, επισκευές και 
συντηρήσεις των έργων αυτής που εκτελούνται, είτε με 
ανάδοχο, είτε με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Καν. 55/1974 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, τις συμπληρωματικές των αντιστοίχων Νόμων 
716/1977 και 1418/1984 μετά των εκτελεστικώντους Προ¬ 
εδρικών Διαταγμάτων και των συμπληρωματικών καιτρο- 
ποποιητικών αυτών Νόμων, όπως ισχύουν έως σήμερα. 

• Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΑΙ. σχεδιασμού, εκπόνησης, παρακολούθησης μελε¬ 
τών και Προδιαγραφών 

Το τμήμα ασχολείται με το σχεδίασμά, εκπόνηση ή προ¬ 
κήρυξη, επίβλεψη και παραλαβή μελετών, καθώς και την 
σύνταξιν προδιαγραφών για τα έργα (τεχνικά και καλλιτε¬ 
χνικά) που πρόκειται να εκτελεσθούν από την Ιερά Μη¬ 
τρόπολη. 

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του τμήματος περιγράφο- 
νται ως εξής: 

- Εκπόνηση προτάσεων προγραμμάτων έργων και με¬ 
λετών. 

- Εκπόνηση μελετών και προδιαγραφών μελετών. 


Διαδιακασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για ανάθεση μελετών. 

-Αξιολόγηση, επιλογή μελετητών. 

- Έλεγχος, επίβλεψη, διασφάλιση της ποιότητος των 
συντασσομένων μελετών και τήρηση του συμβατικού 
χρονοδιαγράμματος. 

- Παραλαβή μελετών. 

- Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων. 

- Σύνταξη μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

- Σύνταξη τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

- Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης 
έργων. 

- Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των 
Ακινήτων. 

Α2. Τμήμα Δημοπρατήσεων, Συντηρήσεων και Επιβλέ¬ 
ψεων Έργων 

Το τμήμα ασχολείται με την Δημοπράτηση και παρακο¬ 
λούθηση, τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και έλεγχο των 
έργων και συντηρήσεων (τεχνικών και καλλιτεχνικών), 
που υλοποιούνται από την Ιερά Μητρόπολη. 

Η κατασκευή των έργων δυνατόν να γίνεται, είτε με επι¬ 
λογή Αναδόχου (Δημοπράτηση), είτε με Αυτεπιστασία. 

Συνοπτικά το παραπάνω τμήμα έχει τις εξής αρμοδιό¬ 
τητες: 

Α. Οργάνωση εργολαβίας - δημοπρασίας - επιλογή ανα¬ 
δόχου 

- Έλεγχος ποσοτήτων προμετρήσεων υλικών και εργα¬ 
σιών. 

- Έλεγχος και αναπροσαρμογή άρθρων και αναλυτικών 
τιμολογίων. 

- Έλεγχος και αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών 
κατασκευής. 

- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

- Διαδικασία δημοπράτησης έργων. 

- Αξιολόγησις αναδόχου. Αξιολόγησις υφισταμένου ερ¬ 
γατικού δυναμικού. Αξιολόγησις επί μέρους υπεργολά- 
βων στην περίπτωση αυτεπιστασίας 

- Σύνταξη Συμβάσεων - Συμφωνητικών. 

- Παραλαβή και έλεγχος εγγυητικών επιστολών. 

- Προετοιμασία Εργοταξίου (Χάραξη, οριοθέτηση, δειγ¬ 
ματοληπτικές τομές, κ.λπ.). 

- Εγκατάσταση και ενημέρωση Αναδόχου ή Υπεργολά- 
βων (Αυτεπιστασία). 

- Έρευνα και πρόσληψη επί πλέον εργατικού δυναμι¬ 
κού. 

- Αξιολόγηση υφισταμένου μηχανολογικού εξοπλισμού 
- Έρευνα αγοράς και προμήθεια του επί πλέον απαιτου- 
μένου εξοπλισμού. 

- Εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων (Αυτεπιστασία). 

Β. Εγκατάσταση και προετοιμασία εργοταξίου. 

- Έλεγχος αναδόχου για εξασφάλιση των απαραιτήτων 
αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες. 

- Έλεγχος και έγκριση χρονοδιαγράμματος - οργανο¬ 
γράμματος Αναδόχου. 

- Μελέτη και σύνταξη χρονοδιαγράμματος - οργανο¬ 
γράμματος στα έργα που εκτελούνται με Αυτεπιστασία. 

- Έλεγχος ποιότητας και πιστότητας υλικών, εργαστη¬ 
ριακοί έλεγχοι. 

- Έλεγχος πηγών λήψεως υλικών. 

- Έλεγχος στελέχωσης και τεχνικής κατάρτισης συνερ¬ 
γείων κατασκευής. 

- Έλεγχος μέτρων ασφαλείας και φύλαξης εργοταξίου 
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- Καθορισμός διακίνησης και αποθήκευσης υλικών και μη¬ 
χανημάτων. 

- Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενεργεί- 
ας για εργοταξιακή χρήση. 

- Έγκριση μελέτης αναδόχου για την εγκατάσταση ειδι¬ 
κού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου με Αυτεπιστασία 

- Εξασφάλιση των απαραιτήτων αδειών, εγκρίσεων, 
αναγγελιών από αρμόδιες υπηρεσίες. 

- Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικα¬ 
σίας παραγωγής του έργου στους εμπλεκόμενους. 

- Καθορισμός του μηχανισμού παραγγελίας, διακίνη¬ 
σης και αποθήκευσης υλικών και μέσων κατασκευής. 

- Θέσπιση μέτρων ασφαλείας και φύλαξη εργοταξίου. 

- Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενεργεί- 
ας για εργοταξιακή χρήση. 

- Επιμέρους μελέτες για την εγκατάσταση ειδικού μη¬ 
χανολογικού εξοπλισμού. 

- Επιμερισμός εργασιών και στελέχωση με τα αντίστοι¬ 
χα συνεργεία κατασκευής. 

- Εξασφάλιση και τακτοποίηση των καταλυμάτων του 
εργατικού δυναμικού. 

- Καθορισμός ημερησίου προγράμματος διαβίωσης ερ¬ 
γατών. 

Γ. Ανάπτυξη εργασιών κατασκευής 

- Γνωμοδότηση επιμερισμού εργασιών και στελέχωσης 
των αντίστοιχων συνεργείων κατασκευής. 

- Επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών (καθημερινή). 

- Επιμέτρηση των έκτελούμενων εργασιών (καθημερι¬ 
νή). 

- Σύνταξη καθημερινού αναλυτικού ημερολογίου παρα¬ 
κολούθησης εργασιών. 

- Σύνταξη εβδομαδιαίου φύλλου αναφοράς προόδου 
εργασιών. 

- Ηλεκτρονική παρακολούθηση και επεξεργασία της 
προόδου εργασιών και κοστολογίων (Ριό)θοΙ Μαηαρ- 
πίΘπΐ). 

- Οργάνωση βασικών πληροφοριών έργου. 

- Επεξεργασία βασικών πληροφοριών έργου. 

- Ανάπτυξη εργασιών έργου. 

- Οργάνωση διάρκειας και συσχετίσεως εργασιών. 

- Προσθήκες εργασίας στα διαγράμματα Οεηί (πληρο¬ 
φορίες Χρόνου) και Ρθά (πληροφορίες συσχέτισης εργα¬ 
σιών). 

- Εξέταση επιπέδων λεπτομέρειας. 

Οργάνωση βασικών ημερολογίων έργου από άποψη 
πόρων. 

- Εξέταση κόστους. 

- Διευθέτηση περιορισμών χρόνου. 

- Διευθέτηση ανταγωνισμών πόρων. 


- Προγραμματισμός και κόστος. 

- Επεξεργασία παρακολούθηση εργασιών με τα δια¬ 
γράμματα Οαηΐ και Ρθά. 

- Έλεγχος προόδου εργασιών. 

- Επισκόπηση της διαδικασίας ελέγχου. 

- Αλλαγή της διάρκειας εργασιών, απαλοιφή καθυστε¬ 
ρήσεων. 

- Εύρεση και αλλαγή των περιορισμών εργασίας. 

- Αναπρογραμματισμός εργασιών που έχουν καθυστε¬ 
ρήσει. 

- Σύγκριση τρέχοντος χρονοδιαγράμματος με το πλάνο 
αναφοράς και εμφάνιση ενδιάμεσου πλάνου. 

- Εξειδίκευση της αναφοράς εργασίας - Γ ροφήματα. 

- Σχεδιαστική υποστήριξη επεξήγησης κατασκευαστι¬ 
κών λεπτομερειών. 

- Αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από την μελέτη σε συ¬ 
νεργασία με τους επιβλέποντες μελετητές. 

- Έρευνα αγοράς για την βελτιστοποίηση υλικών και τε¬ 
χνικών κατασκευής. 

- Καθορισμός νέων εργασιών και νέων τιμών μονάδος. 

- Έλεγχος και έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων ανα¬ 
δόχου. 

- Έλεγχος και έγκριση Π.Π.Α.Ε. Αναδόχου. 

- Έλεγχος και έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων ανα¬ 
δόχου. 

- Έλεγχος και έγκριση πιστοποιήσεων αναδόχου. 

- Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος και οργανο¬ 
γράμματος. 

- Μελέτη, σύνταξη και έγκριση συμπληρωματικών συμ¬ 
βάσεων με τον ανάδοχο. 

- Τμηματική παραλαβή ολοκληρωμένων φάσεων του 
έργου. 

- Προσωρινή παραλαβή του έργου. 

- Οριστική παραλαβή του έργου. 

Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας ασκείται από στέ¬ 
λεχος με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα απαιτούμε- 
να από τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων και Εκκλη¬ 
σιαστικών υπαλλήλων και επιπλέον έχοντα: Δίπλωμα Μη¬ 
χανικού Α.Ε.Ι. με ΙΟετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
μελέτες και προβλέψεις τεχνικών έργων, άρτια γνώση 
μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής και άρ¬ 
τια γνώση χρήσης και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπο¬ 
λογιστή. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ύδρα, 6 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
ί Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης ΕΦΡΑΙΜ 
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Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


( 2310 ) 423 956 
( 210 ) 413 5228 
( 2610 ) 638 109 
( 2610 ) 638 110 
( 26510 ) 87215 
( 25310 ) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 


( 2410 ) 597449 
( 26610 ) 89127 
( 26610 ) 89105 
( 2810 ) 396 409 
( 22510 ) 46 888 
( 22510 ) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θιιιό, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ουίΌ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Γιατα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 


Περίοδος 


ευπο 


Τεύχος 


Περίοδος ΕυΠΟ 


Α' 

Ετήσιο 

150 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 


Αναπτυξιακών Πράξεων Ετήσιο 50 

Ν.Π.Δ.Δ. Ετήσιο 50 

Παράρτημα Ετήσιο 50 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 100 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Ετήσιο 5 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Ετήσιο 200 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Εβδομαδιαίο 5 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε Μηνιαίο 100 


Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοπι και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυΐΌ προσαυξανόμενη 
κατά 1 θυτο ανά 50 σελίδες. 

Η τιμή πώλησης σε μορφή οά- τόπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 

Τα παραπάνω οά-τοπι διατίθονται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος 1994. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210-9472555, ί3Χ :210-9472556 ίπίθπιβΐ: ΙιΗρ://νννννν.θ1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηίθΙΎίθΙ 


225 € 

190 € 

320 € 

225 € 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

320 € 

160 € 

160 € 

95 € 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

65 € 

33 € 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

2.250 € 

645 € 

225 € 

95 € 

- 

450 € 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της 
ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 ουτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5%του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) ,Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

" Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίθΓηΘί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής καιΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

" Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


































